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DIVISI INFRASTRUKTUR 


Regional : KALIMANTAN TIMUR 
Kontraktor : CV LESTARI SEJAHTERA 
Up. : Ibu. SUGINEM 

No. SPK :002/BTL/PG-LS/X/2018 
Tanggal :Rabu, 22 April 2020 


Perusahaan : PT.SENABANGUN ANEKAPERTIWI 
Perkebunan : MUARA SANGKURANAI PLASMA (MSRA) 


Divisi : INFRASTRUKTUR 

Asisten : Tito Reista 

Situs : https://www.mscengineeringgre.com 

Hal : DOKUMENTASI HASIL PEKERJAAN CV.LESTARI SEJAHTERA 
Sumber : Laporan kunjungan 

Kriteria :1. Sering ditemukan dalam pemeriksaan 


2. Jarang ditemukan , namun resikonya tinggi ( contoh : masalah dipondasi) 


ACTION PLAN 


Tampak depan Perumahan Type G 10 yang berlokasi di Perkebunan Muara Sangkuranai Plasma , 
Tahapan pengerjaan masih belum menyesuaikan Spesifikasi , seharusnya Kolom Teras menyambung selasar sudah 
dilakukan pengecoran terlebih dahulu. 
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ITEM MATERIAL DAUN PINTU DAN JENDELA SEDANG DIKERJAKAN 
(WIP — WORK IN PROGRESS — SEDANG DIKERJAKAN) di Batulicin Gudang Kontraktor CV.LESTARI SEJAHTERA 
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